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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3202 

17 Δεκεμβρίου 2013 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΥΠΑΡΗ ΟΕ» σύμφωνα με 
το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 

6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 

και το π.δ. 33/2011. 1 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό¬ 
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑ¬ 
ΗΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 

1 του Ν.3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 6 του ν. 

4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και το 
π.δ. 33/2011. 2 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «Θ. & I. ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 
ΟΕ» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 
και το αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 

2 του Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011. 3 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό¬ 
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕ¬ 
ΝΙΑ» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 
και το αρ..18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 

2 του Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011. 4 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΑΒΕΕ» 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004, 
το αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 

του Ν. 3908/2011 και το ΠΔ 33/2011. 5 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3341/528/Π08/5/00238/ 
Ε/Ν.3299/04/01-02-2010 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 
Β/420/13-04-2010), ως προς την κατηγορία αστέ¬ 
ρων της ξενοδοχειακής μονάδας και ολοκλήρωση 
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της επιχείρησης « Α.Ν. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004. 6 


Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργί¬ 
ας επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑ¬ 
ΣΧΑΛΙΑ ΛΥΚΟΥΣΑ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν.3299/2004. 7 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

(ΐ) 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΥΠΑΡΗ ΟΕ» σύμφωνα με 
το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 και το αρ. 18 παρ. 6 
του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και 
το π.δ. 33/2011. 

Με την ΔΙΑΠ/118675/48766/Π10/4/612/Ε/Ν. 3299-04/10/12/2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η τρο¬ 
ποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία: 


Επωνυμία: 

ΑΦΟΙ ΓΥΠΑΡΗ ΟΕ 

Είδος Επένδυσης: 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Τόπος Εγκατάστασης: 

ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης Βάσει 
Απόφασης Υπαγωγής: 

510.000,00€ 

Κόστος οριστικοποίησης: 

431.122,00 

Επιχορήγηση: 

150.892,00 (35%) 

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην εγκριτική 
απόφαση: 

1,1 ΕΜΕ 

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
διατηρήθηκαν μετά την 
επένδυση: 

1,1 ΕΜΕ 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 

02.12.2008 

Εναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας: 

19.11.2012 

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
της επιχορήγησης: 

61.642,00 


Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011 «Διαδικασία αξι¬ 
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν.3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ» 
σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 και το 
αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011. 

Με την ΔΙΑΠ/120368/45352/Π10/5/302/Ε/Ν.3299-04/ 
10-12-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί- 
θηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό¬ 
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
με τα παρακάτω στοιχεία: 


Επωνυμία 

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Είδος Επένδυσης 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τόπος Εγκατάστασης 

ΔΔ. ΠΟΜΠΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης Βάσει 
Απόφασης Υπαγωγής 

125.000,00 € 

Κόστος οριστικοποίησης 

118.219,00 € 

Επιχορήγηση 

47.288,00 € (40%) 

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση 

0 ΕΜΕ 

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
διατηρήθηκαν μετά την 
επένδυση 

0 ΕΜΕ 

Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με 
εγκριτική απόφαση 

3,33 ΕΜΕ 

Νέες ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν 

3,33 ΕΜΕ 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

04.12.2012 

Εναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας 

27.08.2013 

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
της επιχορήγησης 

22.288,00 € (-- 47.288,00-25.000,00) 


Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 
16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011 «Διαδικασία αξι¬ 
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν.3908/2011». 


Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 


Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «Θ. & I. ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΟΕ» 
σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004 και το 
αρ..18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του 
Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011. 

Με την ΔIΑΠ/037/013/Π10/4/463/Ε/Ν.3299-04/10/12/2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η 
τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα 
παρακάτω στοιχεία: 


Επωνυμία 

Θ. και 1. ΚΛΑΠΑΚΗΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΟΕ 

Είδος Επένδυσης 

ΙΔΡΥΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Τόπος Εγκατάστασης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑΚΙΑ ΚΑΤΩ 
ΣΟΥΔΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης Βάσει 
Απόφασης Υπαγωγής: 

1.000.000,00€ 

Κόστος οριστικοποίησης 

689.121,00 

Επιχορήγηση: 

275.648,00 (40%) 

Νέες ΕΜΕ που καθορίστηκαν 
στην εγκριτική απόφαση 

9 ΕΜΕ 

Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 
μετά την επένδυση 

8,1 ΕΜΕ 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 

31.12.2010 

Εναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας: 

06.08.2012 

Να καταβληθεί το υπόλοιπο 
της επιχορήγησης 

75.648,00 


Γ ια την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 
16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011 «Διαδικασία αξι¬ 
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν.3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρ¬ 
ξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχεί¬ 
ρησης «ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 
1 του Ν.3299/2004 και το αρ.18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το 
αρ. 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και το π.δ. 33/2011. 

Με την ΔΙΑΠ/118575/44522/Π10/5/383/Ε/Ν.3299-04/10.12.2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η τρο- 
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ποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω 
στοιχεία: 


Επωνυμία 

ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Είδος Επένδυσης 

Επέκταση θερμοκηπιακής 
μονάδας καλλιέργειας 
λαχανικών ολοκληρωμένης 
διαχείρισης με την κατασκευή 
νέου θερμοκηπίου έκτασης 

4.095 πι2 και αγορά εξοπλισμού 

Τόπος Εγκατάστασης 

Πλάκες Κοντοπύριδων, Δ.Ε 
Ινναχωρίου, Δ. Κισσάμου, Π.Ε. 
Χανιών 

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Επένδυσης 

196.500,00€ 

Κόστος οριστικοποίησης 

158.285,47€ 

Επιχορήγηση 

71.228,46 (45%) 

ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση 

2,00 ΕΜΕ 

ΕΜΕ λόγω της επένδυσης 

2,00 ΕΜΕ 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

02.10.2012 

Εναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας 

29.11.2012 

Να καταβληθεί το όλον της 
επιχορήγησης 

71.228,46 € (εβδομήντα μίας 
χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ 
ευρώ και σαράντα έξι λεπτών) 


Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 
16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το π.δ. 33/201 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011 «Διαδικασία αξι¬ 
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν.3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(5) 

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΑΒΕΕ» 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3299/2004, το 
αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 
3908/2011 και το ΠΔ 33/2011. 

Με την ΔΙΑΠ/108663/40505/Π10/5/330/Ν.3299/2004/10- 
12-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε 
η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης με τα 
παρακάτω στοιχεία: 


Επωνυμία 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΑΒΕΕ 

Είδος Επένδυσης 

Ιδρυση μονάδας ελαιοτριβείου 
για βιολογικό ελαιόλαδο και 
με εφαρμογή συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης. 


Τόπος Εγκατάστασης 

Θέση «Δρακουλιάρης»-Δ. 
Ηρακλείου-Ν. Ηρακλείου. 

Συνολικό Επιχορηγούμενο 
Κόστος Αρχικής Επένδυσης 

1.500.000,00(100%) 

Κόστος οριστικοποίησης 

1.410.300,00(100%) 

Επιχορήγηση 

479.502,00 (34%) 

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην εγκριτική 
απόφαση 

2 ΕΜΕ. 

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν λόγω της 
επένδυσης 

1 ΕΜΕ. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 

21-6-2013 

Ημερομηνία έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας 

25-9-2013 

Να καταβληθεί το σύνολο της 
επιχορήγησης 

479.502,00€ 


Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16 
παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 
8/Α701.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για 
την οικονομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα και 
την περιφερειακή συνοχή» και του Π.Δ 33/2011 (ΦΕΚ 83/ 
Α'.14.04.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης κ ελέγχου των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3341/528/Π08/5/00238/ 
Ε/Ν.3299/04/01-02-2010 απόφασης του Γενικού Γραμ¬ 
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β/420/13- 
04-2010), ως προς την κατηγορία αστέρων της 
ξενοδοχειακής μονάδας και ολοκλήρωση και έναρ¬ 
ξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχεί¬ 
ρησης « Α.Ν. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004. 

Με την υπ’ αριθμ.83584/27553/Π08/5/00238/Ε/Ν.3299/ 
04/26-11-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον¬ 
νήσου, τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 3341/528/Π08/5/00238/ 
Ε/Ν.3299/04/01-02-2010 απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β/420/13-04-2010) ως 
προς την κατηγορία αστέρων ξενοδοχειακής μονάδας 
κλασικού τύπου δυναμικότητας 24 κλινών από 3* (τριών 
αστέρων) σε 4* (τεσσάρων αστέρων) και ολοκληρώθηκε 
η επένδυση της επιχείρησης «Α.Ν. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής- μονάδας 4* 
κλασικού τύπου, που βρίσκεται στο Τ.Δ. Νεστάνης της 
Δ.Ε. Μαντινείας του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας. 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα μιας 
χιλιάδων οκτακόσιων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα 
λεπτών (1.471.824,60 €) ενώ το συνολικό ενισχυόμενο 
κόστος αυτής ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυ¬ 
ρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.280.000,00 €). 

Καθορίζουμε το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό 
των πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (512.000,00 €), 
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ήτοι ποσοστό 40 % του συνολικού ύψους της ενισχυο- 
μενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων ευρώ .(1.280.000,00 €). 

Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση 
μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου. 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των 
επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (768.000,00 
€) που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού ύψους 
της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.280.000,00 €). 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 18-11-2013. 

Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν¬ 
δυσης λειτουργεί παραγωγικά. Με την υλοποίηση της 
επένδυσης δημιουργήθηκαν δύο (2) νέες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 2,00 ΕΜΕ. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο¬ 
λοίπου της επιχορήγησης ποσού των επτακοσίων εξήντα 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (768.000,00 €), ήτοι ποσού τριακο- 
σίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (384.000,00 €), 
στην επιχείρηση «Α.Ν. ΧΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι¬ 
τροπής του άρθρου 7 παρ.15 του Ν.3299/04, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παρ.2. του Ν.3908/2011 και του Π.Δ. 33/2011. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(7) 

Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΣΧΑΛΙΑ 
ΛΥΚΟΥΣΑ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

Με την υπ’ αριθμ. 83577/27547/Π08/5/00061/Ε/Ν.3299/ 
04/26-11-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννή- 
σου, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΓΕΩΡ¬ 
ΓΙΟΣ & ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΛΥΚΟΥΣΑ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε.» που αναφέρεται 
σε ίδρυση ξενοδοχειακής 4* κλασικού τύπου στο Τ.Δ 
Μαυροβούνιου του Δήμου Γυθείου του Ν, Λακωνίας. 

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τεσ¬ 
σάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και 
είκοσι λεπτών (1.964.945,20 €), ενώ το ενισχυόμενο κό¬ 


στος αυτής στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακο¬ 
σίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων 
ευρώ και ενός λεπτού (1.784.084,01 €) 

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων 
πενήντα ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (1.070.450,41 €), 
.που αποτελεί ποσοστό 60 % της συνολικής ενισχυόμε- 
νης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ 
και ενός λεπτού (1.784.084,01 €). 

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσί¬ 
ων σαράντα έξι χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα 
λεπτών (446.023,60 €), που αποτελεί ποσοστό 25,00 % 
της συνολικής ενισχυόμενης επένδυσης ποσού πεντα- 
κοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ 
(598.140,00 €). 

Γ ια την υλοποίηση της επένδυσης έγινε χρήση μεσο¬ 
μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου, ποσού διακοσίων 
εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (267.610,00 €), 
που αποτελεί ποσοστό 15 % της συνολικής ενισχυόμε- 
νης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ 
και ενός λεπτού (1.784.084,01 €). 

Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν 
οκτώ (8) νέες θέσεις τετράωρης απασχόλησης και μία 
(1) θέση πλήρους απασχόλησης, συνολικά 5,0 Ε.Μ.Ε. 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
27-05-2013. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά. 

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυ¬ 
ρίου εβδομήντα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
και σαράντα ενός λεπτών (1.070.450,41 €), ήτοι ποσού 
πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι 
πέντε ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (535.225,21 €), στην 
επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΛΥΚΟΥΣΑ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε.» 

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γ νωμοδοτικής Επι¬ 
τροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/04, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν.3908/2011 και του Π.Δ. 33/2011. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
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